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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Αρ. Φύλλου 305 

2 Μαίου 2014 


ΔΙ ΑΚΗΡΥΞΕ ΙΣ 

(ΐ) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

Αριθμ. 1123 

1. Η Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Ηπείρου, προκη¬ 
ρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου 
«Οριζόντια και κατακόρυφη σήμανση οδικού δικτύου 
Π.Ε. Άρτας». Το έργο συντίθεται από την κατηγορία 
ΟΔΟΠΟΙΙΑ, με προϋπολογισμό 79.896,49 € (δαπάνη ερ¬ 
γασιών, ΓΕ και ΕΟ και απρόβλεπτα). 

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμ¬ 
βατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή 
Υποχρεώσεων κ.λπ.) από την έδρα της υπηρεσίας Δ/νση 
Τεχν.Έργων ΠΕ Αρτας, οδός Ταγματάρχη X. Παπακώστα 
6, στην Άρτα, μέχρι 15.05.2014. Η διακήρυξη του έργου 
έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον Υπουργό 
ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου Β. 

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26813 63309, ΡΑΧ επικοι¬ 
νωνίας 26810 27332, υπάλληλος για επικοινωνία Ελένη 
Μέκιου. Για τεχνικές διευκρινήσεις αρμόδιος υπάλλη¬ 
λος Χρήστος Παπαβασιλείου, Πολιτικός Μηχανικός, τηλ. 
2681363345. 

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 20.05.2014 ημέρα 
Τρίτη και ώρα 10:00 πμ, και το σύστημα υποβολής προ¬ 
σφορών είναι με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης του άρθρου 
5 του Ν. 3669/2008. 

4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί ημεδαποί διαγωνι- 
ζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία, εγγεγραμμένοι 
στο Μ.Ε.ΕΠ., που καλύπτουν την κατηγορία και τάξη του 
έργου, ήτοι Α1 τάξη με έδρα εντός νομού με τις προϋ¬ 
ποθέσεις της παρ. 10 του άρθρου 16 του Ν. 3669/08, για 
έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ, καθώς και εργοληπτικές 
επιχειρήσεις προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευ¬ 
ρωπαϊκής Ένωσης σύμφωνα με το άρθρο 21 κεφάλαιο 
Γ' του τεύχους διακήρυξης του έργου. 

5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η 
κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 1.597,93 ΕΥΡΩ 
και ισχύος τουλάχιστον 210 ημερών, μετά την ημέρα 
διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των 
προσφορών είναι 180 ημέρες. 

6. Το έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις της ΣΑΕΠ 
030 (ΚΑ2013ΕΠ03000011). 


7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από 
την Περιφέρεια Ηπείρου (Οικονομική Επιτροπή). 

Άρτα, 29 Απριλίου 2014 

Ο Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ 

-♦- 

( 2 ) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΩΚΙΔΑΣ 

Αριθμ. 47565/2906 

1. Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΦΩΚΙΔΑΣ 
προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του 
έργου «ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΣΤΟΝ 
ΧΕΙΜΑΡΡΟ ΣΚΙΤΣΑΣ» κωδικός Ο.Π.Σ.Α.Α 180480. 

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται 
στο ποσό των 158.977,14 ΕΥΡΩ (χωρίς αναθεώρηση και 
Φ.Π.Α.) και στο ποσό των 205.000,00 ΕΥΡΩ (με αναθε¬ 
ώρηση και Φ.Π.Α.). 

Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες 
εργασιών: 

α) κατηγορία: ΟΔΟΠΟΙΙΑ με προϋπολογισμό 158.977,14 
ευρώ (100 %) (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ, απρόβλε¬ 
πτα), 

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμ¬ 
βατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή 
Υποχρεώσεων κ.λπ.) από την έδρα της υπηρεσίας της 
Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, της Π.Ε. Φωκίδας οδός I. Γι- 
δογιάννου 31, ΑΜΦΙΣΣΑ, 2ος όροφος μέχρι 15.05.2014. 
Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκε¬ 
κριμένο από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου Β. 
Πληροφορίες στο τηλέφωνο της υπηρεσίας: 2265350572 
και 2265350560, ΡΑΧ επικοινωνίας:2265-350565, αρμό¬ 
διοι υπάλληλοι για επικοινωνία Μαρία Φαροπούλου, 
Α. Κόκκινος. 

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 20.05.2014 ημέρα 
Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. (λήξη επιδόσεως - παραλαβής 
προσφορών) και το σύστημα υποβολής προσφορών εί¬ 
ναι με ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ του άρθρου 5 
του ν. 3669/2008. 

Σε περίπτωση που η δημοπρασία δεν διεξαχθεί την 
ανωτέρω ημερομηνία, θα επαναληφθεί σε νέα ημερο¬ 
μηνία σύμφωνα με το άρθρο 18 της διακήρυξης. 
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4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: 

α) Ημεδαποί διαγωνιζόμενοι μεμονωμένοι ή σε κοινο¬ 
πραξία, εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.ΕΠ. που καλύπτουν τις 
κατηγορίες και τάξεις του έργου, ήτοι τάξεις: Α2 τάξη 
και άνω στην κατηγορία Οδοποιία. 

β) Αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι που αποδεικνύουν ότι 
κατά την τελευταία πενταετία, έχουν εκτελέσει έργα 
παρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά) με το δημοπρατούμενο. 

5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κα¬ 
τάθεση εγγυητικής επιστολής όπου θα απευθύνεται 
προς τη Δ.Τ.Ε. της Π.Ε. Φωκίδας ύψους 3.225,00 Ευρώ και 
ισχύ τουλάχιστον 7μηνών, μετά την ημέρα διεξαγωγής 
του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών 
είναι 6 μήνες. 

6. Το έργο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησια¬ 
κό Πρόγραμμα «Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 
2007-2013» Αξονας Προτεραιότητας 4, Μέτρο 41 προ¬ 
σέγγιση Ι.ΕΑΩΕΒ, υπομέτρο 1_323 δράση, 1_323-2α με 
ποσό συγχρηματοδότησης 85% από το Ε.Γ.Τ.Α.Α. και 
15% από Εθνική Δαπάνη (αριθμός ΣΑΕ 082/08280000). 
Η έγκριση κατασκευής του δημοπρατούμενου έργου 
αποφασίσθηκε με το υπ’ αριθμ. 12 πρακτικό/26-11-2012/ 
απόφαση 213/2012 του Περιφερειακού Συμβουλίου περι¬ 
φέρειας Στ. Ελλάδας και εντάχθηκε στο Περιφερειακό 
Πρόγραμμα - Πιστώσεις ΚΑΠ Π.Ε. Φωκίδας (3η Τροπο- 
ποίηση/196/30-9-2013 Απόφαση/Πρακτικό 11, θέμα 13ον) 
και με πίστωση για το έτος 2013 ποσού 205.000,00€. 

7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από 
την Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Στερεός Ελ¬ 
λάδας. 

Αμφισσα, 24 Απριλίου 2014 

Η Αντιπεριφερειάρχης 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΓΑΖΗ 
-♦- 

(3) 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ 
Αριθ. Διακ. 01/2014 

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων προκηρύσ¬ 
σει ανοικτό διεθνή διαγωνισμό για την επιλογή αναδό- 
χου του έργου με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ και ΕΓΚΑΤΑΣ¬ 
ΤΑΣΗ ΚΙΝΗΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗΝ 
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ». 

(Αρ Διακ. 01/2014) 

1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: 

Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων - Ειδική Υπη¬ 
ρεσία Εφαρμογής Εκπαιδευτικών Δράσεων (Ε.Υ.Ε. Ε.Δ.) 
Ταχυδρομική διεύθυνση: Ανδρέα Παπανδρέου 37, Τ.Κ. 
151 80, Μαρούσι, Νομός Αττικής 

Πληροφορίες: Ελπίδα Παπανικολάου/Ηλίας Μπαντα- 
βάς - Τηλ.: 210 3442142/3442148 Φαξ: 210 - 3442153 - Ηλ. 
ταχυδρομείο: οραραηίΚοΙαουίδπιίηθάυ.ρον.ρΓ/όαάαναεία) 
πιίηθάυ.ρον.ρΓ - Διεύθυνση διαδικτύου της Αναθέτουσας 
Αρχής (ϋΡΙ_): νννννν.θγθ.πιίηθάυ.ρον.ρΓ 

2. ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: Προμήθειες. 

3. ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: Υπουρ¬ 
γείο Παιδείας και Θρησκευμάτων και Σχολεία της Δευτε¬ 
ροβάθμιας Εκπαίδευσης (Γυμνάσια) - Κωδικός ΝΙΓΓ3: ΟΒ 

4. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ 
ΣΥΜΒΑΣΗΣ: Προμήθεια και εγκατάσταση Κινητών Ερ¬ 


γαστηρίων Πληροφορικής σε κάθε Γυμνάσιο της χώρας. 
Το κάθε Κινητό Εργαστήριο Πληροφορικής θα περι¬ 
λαμβάνει: α) Δεκαπέντε (15) φορητούς ηλεκτρονικούς 
υπολογιστές με τα απαραίτητα Λογισμικά, β)Ένα (01) 
τροχήλατο ερμάριο για φύλαξη και φόρτιση των φορη¬ 
τών Η/Υ, συνοδευόμενο από ένα (01) \Λ/ίΕί Αοοοεε ΡοίπΙ, 
για ασύρματη πρόσβαση στο τοπικό δίκτυο, ενώ θα 
πρέπει να παρασχεθούν και οι αναγκαίες αντίστοιχες 
υπηρεσίες εγκατάστασης, εκπαίδευσης, επίδειξης καλής 
λειτουργίας του εξοπλισμού, υποστήριξης και δημοσι¬ 
ότητας. 

5. ΚΟΙΝΟ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ 
(ΟΡ\/): Κύριο αντικείμενο: 30200000: Εξοπλισμός ηλε¬ 
κτρονικών υπολογιστών και προμήθειες - Πρόσθετο 
αντικείμενο: Φορητοί Επιτραπέζιοι Μικροϋπολογιστές: 
30213100/Εξοπλισμός δικτύου: 32420000/Πακέτα λογι¬ 
σμικού δημιουργίας κειμένων, σχεδίασης, απεικόνισης, 
προγραμματισμού και παραγωγικότητας: 48300000/ 
Υπηρεσίες εγκατάστασης Η/Υ και εξοπλισμού γραφείου: 
51600000/Ερμάρια -Έπιπλα για ηλεκτρονικούς υπολο¬ 
γιστές: 39134000 

6. ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ: ΝΑΙ - Το έργο διαιρείται 
σε τρία (03) τμήματα. Οι σχολικές μονάδες ανά Διεύ¬ 
θυνση Σπουδών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, όπου θα 
εγκατασταθούν τα Κινητά Εργαστήρια Πληροφορικής 
για το κάθε ένα από τα τρία (03) τμήματα αναφέρονται 
στο συμβατικό τεύχος προκήρυξης. Κάθε υποψήφιος 
Ανάδοχος μπορεί να υποβάλλει προσφορά για ένα (01) 
ή περισσότερα Τμήματα. 

7. ΘΑ ΛΗΦΘΟΥΝ ΥΠΟΨΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟ¬ 
ΡΕΣ: ΟΧΙ 

8. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ Ή ΕΚΤΑΣΗ: Ο συνολικός 
προϋπολογισμός του Έργου ανέρχεται στο ποσό των 
12.049.796,75€ μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 
(14.821.250,00 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογού- 
ντος Φ.Π.Α. 23%). 

Συνολικά θα πραγματοποιηθεί προμήθεια Χιλίων 
Επτακοσίων Εβδομήντα Πέντε (1.775) Κινητών Εργαστη¬ 
ρίων, αποτελούμενων από 26.625 φορητούς υπολογιστές 
με τα απαραίτητα Λογισμικά και 1.775 τροχήλατων ερ- 
μαρίων για τη φύλαξη και φόρτιση των φορητών υπο¬ 
λογιστών, συνοδευόμενα από \Α/ίΡί Αοοοεε ΡοίπΙε για την 
ασύρματη πρόσβαση αυτών στο τοπικό δίκτυο, καθώς 
και των αναγκαίων υπηρεσιών εγκατάστασης, εκπαί¬ 
δευσης, επίδειξης καλής λειτουργίας του εξοπλισμού, 
υποστήριξης και δημοσιότητας. 

Ο προϋπολογισμός ανά τμήμα (μη συμπεριλαμβανο¬ 
μένου του Φ.Π.Α.) είναι: 

• Τμήμα 1: 3.883.089,43 € για 572 κινητά εργαστήρια 
(8.580 φορητοί Η/Υ και 572 ερμάρια και \Α/ίΕί Αοοοεε 
ΡοίπΙε, με τις αντίστοιχες υπηρεσίες υποστήριξης). 

• Τμήμα 2: 4.079.959,35 € για 601 κινητά εργαστήρια 
(9.015 φορητοί Η/Υ και 601 ερμάρια και ΝΛ/ΐΡί Αοοοεε 
ΡοίπΙε, με τις αντίστοιχες υπηρεσίες υποστήριξης). 

• Τμήμα 3: 4.086.747,96 € για 602 κινητά εργαστήρια 
(9.030 φορητοί Η/Υ και 602 ερμάρια και \Λ/ίΡί Αοοοεε 
ΡοίπΙε, με τις αντίστοιχες υπηρεσίες υποστήριξης). 

9. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΑΙ¬ 
ΡΕΣΗΣ. Τα δικαιώματα προαίρεσης του έργου, αφορούν 
επιπλέον φυσικό αντικείμενο έργου και δεν μπορούν 
να υπερβαίνουν αθροιστικά, συμπεριλαμβανομένου του 
ποσού της αρχικής σύμβασης ανά τμήμα, τον συνολικό 
προϋπολογισμό του Έργου ανά τμήμα. 
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Τα πάσης φύσεως δικαιώματα προαίρεσης ανέρχο¬ 
νται σε: Α) 15% κατά την κατακύρωση σύμφωνα με τα 
οριζόμενα και τις προϋποθέσεις του άρθρου 21 παρά¬ 
γραφος α του Π.Δ. 118/2007 και Β) 10% μετά την υπο¬ 
γραφή της σύμβασης σύμφωνα με τα όρια που προ- 
βλέπονται από το Άρθρο 38, Παρ.5 της υπ’ αριθ. 5058/ 
ΕΥΘΥ 138/05.02.2013 υπουργική απόφαση Συστήματος 
Διαχείρισης (ΦΕΚ 292/Β'/13.02.2013) και όπως εξειδικεύ¬ 
ονται στο τεύχος της προκήρυξης. 

10. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣΉ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΟΛΟΚΛΗ¬ 
ΡΩΣΗΣ. Δέκα (10) μήνες από την ανάθεση της σύμβασης. 

11. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ: 

α) Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής στον διαγωνισμό, 
ύψους 5% του προϋπολογισμού του εκάστοτε Τμήματος 
του Έργου με Φ.Π.Α. 

β) Εγγυητική Επιστολή Προκαταβολής (προαιρετικά), 
ποσού μέχρι 30% του συμβατικού τιμήματος άνευ Φ.Π.Α. 

γ) Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης των όρων 
της Σύμβασης, ύψους 10% του συμβατικού τιμήματος 
άνευ Φ.Π.Α. 

δ) Εγγυητική Επιστολή Καλής Λειτουργίας των παρα¬ 
δοτέων της Σύμβασης, ποσοστού 2,5 % του συμβατικού 
τιμήματος άνευ Φ.Π.Α., διάρκειας τουλάχιστον πέντε 
(05) ετών. 

12. ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ: 
Το Έργο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρό¬ 
γραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση», που συγχρηματοδοτείται 
από την Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκό Ταμείο Περι¬ 
φερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 
και από Εθνικούς Πόρους. Η δαπάνη που προκαλείται 
θα βαρύνει τις πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων 
Επενδύσεων, (Κωδικός ΣΑΕ: 2013ΣΕ34580000). Η πλη¬ 
ρωμή θα γίνει σε τρεις (3) τμηματικές πληρωμές, όπως 
εξειδικεύεται στο τεύχος της Προκήρυξης. 

13. ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΧΕΙ Ο ΟΜΙΛΟΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΣΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΟΑ ΑΝΑΤΕΘΕΙ Η 
ΣΥΜΒΑΣΗ: Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός κατακυρω¬ 
θεί σε ένωση οικονομικών φορέων, αυτή ΔΕΝ απαιτείται 
να περιβληθεί σε συγκεκριμένη νομική μορφή. 

14. ΆΛΛΟΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ΥΠΟΚΕΙΤΑΙ 
Η ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: Σύμφωνα με τους όρους 
της προκήρυξης περί Κατάρτισης της Σύμβασης. 

15. ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟ¬ 
ΡΕΩΝ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΧΕ¬ 
ΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΤΟΥΣ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ Ή 
ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΜΗΤΡΩΑ: 

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά 
ή νομικά πρόσωπα ή Ενώσεις φυσικών ή/και νομικών 
προσώπων, που: 

• είναι εγκατεστημένα στα κράτη - μέλη της Ευρω¬ 
παϊκής Ένωσης (ΕΈ.) ή 

• είναι εγκατεστημένα στα κράτη - μέλη της Συμ¬ 
φωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ) ή 

• είναι εγκατεστημένα στα κράτη - μέλη που έχουν 
υπογράψει τη Συμφωνία περί Δημοσίων Συμβάσεων 
(Σ.Δ.Σ.) του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου, η οποία 
κυρώθηκε από την Ελλάδα με το Ν. 2513/97 (ΦΕΚ ΑΊ39) 
υπό τον όρο ότι η σύμβαση καλύπτεται από την Σ.Δ.Σ. - ή 

• είναι εγκατεστημένα σε τρίτες χώρες που έχουν 
συνάψει ευρωπαϊκές συμφωνίες με την ΕΈ. ή 

• έχουν συσταθεί με τη νομοθεσία κράτους - μέλους 
της ΕΈ. ή του ΕΟΧ ή του κράτους - μέλους που έχει 
υπογράψει τη Σ.Δ.Σ. ή της τρίτης χώρας που έχει συ¬ 


νάψει ευρωπαϊκή συμφωνία με την ΕΈ. και έχουν την 
κεντρική τους διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή τους 
ή την έδρα τους στο εσωτερικό μιας εκ των ανωτέρω 
χωρών, 

• είναι εγγεγραμμένα στο οικείο Επιμελητήριο ανα¬ 
γράφοντας και το ειδικό επάγγελμά τους (τα αλλοδα¬ 
πά φυσικά ή νομικά πρόσωπα να είναι εγγεγραμμένα 
στα Μητρώα του οικείου Επιμελητηρίου ή ισοδύναμες 
επαγγελματικές οργανώσεις της χώρας εγκατάστασης 
τους και το ειδικό επάγγελμά τους). 

και πληρούν τους όρους όπως αυτοί εξειδικεύονται 
στο τεύχος προκήρυξης. 

16. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΚΑΝΟ¬ 
ΤΗΤΑ: 

Οι Υποψήφιοι Ανάδοχοι θα πρέπει να έχουν μέσο 
συνολικό κύκλο εργασιών αθροιστικά των τριών (03) 
τελευταίων διαχειριστικών χρήσεων (2012-2011-2010) 
μεγαλύτερο από το ΕΚΑΤΟ ΕΠΙ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ (100%) 
του προϋπολογισμού έκαστου Τμήματος του Έργου στο 
οποίο συμμετέχουν, καθώς και να πληρούν τους όρους 
όπως εξειδικεύονται στο τεύχος προκήρυξης. 

17. ΤΕΧΝΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ: 

Οι Υποψήφιοι Ανάδοχοι, θα πρέπει να διαθέτουν: 

• επαρκές σε πλήθος και εξειδίκευση δίκτυο συνερ- 
γαζόμενων επιχειρήσεων έτσι ώστε να διασφαλίζεται η 
ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών εγκατάστασης, 
και τεχνικής υποστήριξης του υπό προμήθεια εξοπλισμού, 

• κατάλληλα τεκμηριωμένη και αποδεδειγμένη επαγ¬ 
γελματική ικανότητα και τεχνογνωσία στο πλαίσιο Έρ¬ 
γων αντίστοιχου μεγέθους, περιεχομένου και απαιτή¬ 
σεων με το υπό ανάθεση Έργο. Πιο συγκεκριμένα, θα 
πρέπει να έχουν ολοκληρώσει κατά τα πέντε (5) τελευ¬ 
ταία έτη έργα με αντικείμενο την προμήθεια εξοπλισμού 
μηχανοργάνωσης γραφείου και την παροχή συναφών 
υπηρεσιών, με συνολικό αθροιστικά συμβατικό προϋπο¬ 
λογισμό τουλάχιστον το πενήντα επί τοις εκατό (50%), 
μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., του προϋπολογισμού 
του τμήματος (ΕοΙ) που συμμετέχουν, 

• ανθρώπινο δυναμικό και πόρους ικανούς και αξιό¬ 
πιστους για να φέρουν σε πέρας επιτυχώς τις απαιτή¬ 
σεις του Έργου, σε όρους απαιτούμενης εξειδίκευσης, 
επαγγελματικών προσόντων και εμπειρίας, καθώς και 
να πληρούν τους όρους, όπως αυτοί εξειδικεύονται στο 
τεύχος προκήρυξης. 

18. ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ: Ανοικτή 

19. ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ: Η χαμηλότερη τιμή. 

20. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΤΕΥΧΟΥΣ 
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ: 

Η προκήρυξη και τα παραρτήματα της είναι διαθέσιμα 
διαρκώς στο δικτυακό τόπο της Αναθέτουσας Αρχής: 
νννννν.θγθ.πιίηθόυ.ρον.ρΓ., όπου θα δημοσιεύονται και πλη¬ 
ροφορίες για τον διαγωνισμό. 

21. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟ¬ 
ΡΩΝ Ή ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: Ημερομηνία: 
23/06/2014 - Ώρα: 15:00. 

22. ΓΛΩΣΣΕΣ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΟΥΝ 
ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Ή ΣΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: ΕΛ¬ 
ΛΗΝΙΚΑ. 

23. ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣ¬ 
ΧΥΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ: 180 ημέρες από την αναφερό- 
μενη ημερομηνία παραλαβής των προσφορών. 

24. ΑΤΟΜΑ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΝΑ ΠΑΡΕΥΡΙΣΚΟΝΤΑΙ 
ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: α) Η Επιτροπή 
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Αξιολόγησης προσφορών του διαγωνισμού, όπως θα 
οριστεί από την Αναθέτουσα Αρχή, β) Εκπρόσωποι που 
θα οριστούν και θα εξουσιοδοτηθούν από κάθε υποψή¬ 
φιο ανάδοχο. 

25. ΗΜΕΡΑ, ΩΡΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣ¬ 
ΦΟΡΩΝ: Ημερομηνία: 24/06/2014 - Ώρα: 12:30 - Τόπος: 
Ανδρέα Παπανδρέου 37, Τ.Κ. 151 80, Μαρούσι Αττικής. 

26. ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ Ο ΠΑΡΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΣΧΕΔΙΟ/ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΑ ΚΟΙΝΟ¬ 
ΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ: ΤοΈργο χρηματοδοτείται από το Επιχει¬ 
ρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση», που συγχρη- 
ματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκό 
Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), στο πλαίσιο 
του ΕΣΠΑ και από Εθνικούς Πόρους. 

27. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ 
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ Ε.Ε.: 
30/04/2014. 

28. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ: Προσφυγές κατά εκτε¬ 
λεστών πράξεων ή παραλείψεων της Αναθέτουσας Αρ¬ 
χής στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισμού υποβάλλο¬ 
νται σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Ν.3886/2010 (ΦΕΚ 
Α' 173) ως ισχύει. 

Αρμόδιο όργανο για την διαδικασία των προσφυγών 
είναι η Επιτροπή Αξιολόγησης Προσφυγών, που θα συ- 
σταθεί με την έκδοση σχετικής διοικητικής πράξης. 

Η παρούσα Περίληψη θα σταλεί για δημοσίευση στο 
Φύλλο της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως (τεύχος Δη¬ 
μοσίων Διακηρύξεων και Συμβάσεων) και στον ημερήσιο 
Ελληνικό τύπο. 

Το κόστος Δημοσίευσης στον Ελληνικό τύπο θα καλυ¬ 
φθεί από τον Τακτικό Προϋπολογισμό ΚΑΕ: 0841 

Μαρούσι, 30 Απριλίου 2014 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ 
-♦- 

(4) 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ «ΑΡΕΘΟΥΣΑ» 
Αριθμ. 2516 

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης 
Χαλκίδας «ΑΡΕΘΟΥΣΑ» προκηρύσσει ανοιχτό μειοδο¬ 
τικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την 
ανάδειξη προμηθευτή υλικών ύδρευσης και αποχέτευ¬ 
σης για τις ανάγκες της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. οικονομικού έτους 
2014 και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή. 
Η διεξαγωγή της δημοπρασίας, η αποσφράγιση των 
προσφορών και η ανακήρυξη του μειοδότη θα γίνουν 
σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ. 

Ο προϋπολογισμός της προμήθειας είναι 360.000,00 € 
(χωρίς Φ.Π.Α.). 

Αναλυτικότερα περιγράφονται στη με αριθμ. 2515/2014 
Διακήρυξη, την οποία μπορείτε να λάβετε τις εργάσι¬ 
μες ημέρες και ώρες από το Γραφείο Προμηθειών της 
Δ.Ε.Υ.Α.Χ. 

Ο διαγωνισμός θα γίνει στις 23 Μάίου 2014, ημέρα 
Παρασκευή στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Χ., οδός Νεοφύτου 
69 - Χαλκίδα, με ώρα έναρξης παραλαβής προσφορών 
την 10:00 π.μ. και ώρα λήξης την 10:30 π.μ. ενώπιον της 
αρμόδιας επιτροπής. Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός 
αποβεί άγονος ή ασύμφορος για τη Δ.Ε.Υ.Α.Χ., θα επανα- 
ληφθεί την επόμενη εβδομάδα την ίδια ημέρα και ώρα. 


Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα 
φυσικά ή νομικά πρόσωπα. 

Η παραλαβή των τευχών Διακήρυξης θα γίνεται κατό¬ 
πιν αιτήσεως των ενδιαφερομένων στο Πρωτόκολλο της 
Υπηρεσίας με την καταβολή ποσού δέκα ευρώ (10,00 €). 

Η αίτηση για την παραλαβή των τευχών μπορεί να 
υποβληθεί μέχρι την προηγούμενη ημέρα του διαγω¬ 
νισμού. Εφόσον ζητηθούν εμπρόθεσμα τα Τεύχη, η πα¬ 
ράδοσή τους από την Υπηρεσία θα γίνεται εντός 2 
ημερών το αργότερο. 

Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό αντιστοιχεί 
σε ποσοστό 5% της συνολικής προϋπολογισθείσας 
δαπάνης των υλικών για τα οποία συμμετέχει στο δια¬ 
γωνισμό, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., ήτοι ποσού 
22.140,00 € για το σύνολο των ζητούμενων υλικών. 

Πληροφορίες παρέχονται από το Γ ραφείο Προμηθειών 
της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. και στο τηλέφωνο 2221062615, κατά τις 
εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

Χαλκίδα, 30 Απριλίου 2014 

Η Πρόεδρος 
ΕΛΕΝΗ ΒΑΚΑ 

-♦- 

(5) 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 
ΧΑΛΚΙΔΑΣ «ΑΡΕΘΟΥΣΑ» 

Αριθμ. 2506 

Η Δημοτική ΕπιχείρησηΎδρευσης - Αποχέτευσης Χαλ¬ 
κίδας «ΑΡΕΘΟΥΣΑ» προκηρύσσει ανοιχτό μειοδοτικό 
διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανά¬ 
δειξη προμηθευτή ανταλλακτικών και εκτέλεσης ερ¬ 
γασιών επισκευής μεταφορικών μέσων, μηχανημάτων 
έργων και λοιπού κινητού εξοπλισμού της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. 
οικονομικού έτους 2014 και με κριτήριο κατακύρω¬ 
σης τη χαμηλότερη τιμή ήτοι μεγαλύτερη ποσοστιαία 
έκπτωση σε ακέραιες μονάδες επί της εκατό (%) στις 
απαιτούμενες εργασίες και ανταλλακτικά σύμφωνα με 
τις τεχνικές προδιαγραφές, οι οποίες αποτελούν ανα¬ 
πόσπαστο μέρος της διακήρυξης. 

Η διεξαγωγή της δημοπρασίας, η αποσφράγιση των 
προσφορών και η ανακήρυξη του μειοδότη θα γίνει 
σύμφωνα με τον εγκεκριμένο Κανονισμό Προμηθειών 
της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. και τις λοιπές ισχύουσες διατάξεις. 

Ο προϋπολογισμός της προμήθειας είναι 80.000,00 € 
(χωρίς Φ.Π.Α.). 

Αναλυτικότερα περιγράφονται στη με αριθμ. 2505/2014 
Διακήρυξη, την οποία μπορείτε να λάβετε τις εργάσι¬ 
μες ημέρες και ώρες από το Γ ραφείο Προμηθειών της 
Δ.Ε.Υ.Α.Χ. 

Ο διαγωνισμός θα γίνει στις 26 Μάίου 2014, ημέρα 
Δευτέρα στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Χ., οδός Νεοφύτου 
69 - Χαλκίδα, με ώρα έναρξης παραλαβής προσφορών 
την 10:00 π.μ. και ώρα λήξης την 10:30 π.μ. ενώπιον της 
αρμόδιας επιτροπής. Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός 
αποβεί άγονος ή ασύμφορος για τη Δ.Ε.Υ.Α.Χ., θα επανα- 
ληφθεί την επόμενη εβδομάδα την ίδια ημέρα και ώρα. 

Η παραλαβή των τευχών θα γίνεται κατόπιν αιτήσεως 
των ενδιαφερομένων στο Πρωτόκολλο της Υπηρεσίας. 
Η αίτηση για την παραλαβή των τευχών μπορεί να υπο¬ 
βληθεί μέχρι την προηγούμενη ημέρα του διαγωνισμού. 
Εφόσον ζητηθούν εμπρόθεσμα τα Τεύχη, η παράδοσή 
τους από την Υπηρεσία θα γίνεται εντός 2 ημερών το 
αργότερο. 
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Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα 
φυσικά ή νομικά πρόσωπα. 

Όσοι συμμετέχουν στο διαγωνισμό οφείλουν να απο- 
δεικνύουν στην υπηρεσία που διενεργεί την προμήθεια, 
τη φερεγγυότητά τους και την εγγραφή τους σε επαγ¬ 
γελματικό ή εμπορικό Μητρώο. 

Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό αντιστοιχεί σε 
ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) επί της συνολικής προϋ- 
πολογισθείσης δαπάνης με Φ.Π.Α., ήτοι ποσού 4.920,00 €. 

Πληροφορίες παρέχονται από το Γραφείο Προμηθειών 
της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. και στο τηλέφωνο 2221061317, κατά τις 
εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

Χαλκίδα, 30 Απριλίου 2014 

Η Πρόεδρος 
ΕΛΕΝΗ ΒΑΚΑ 
-♦- 

( 6 ) 

ΔΗΜΟΣ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ 
Αριθ. 11296 

1. Ο Δήμος Μαλεβιζίου Νομού ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ προκηρύσ¬ 
σει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου 
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΕΛΑΓΙΑΣ, με προϋπολο¬ 
γισμό 200.000,00 €. 

Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες 
εργασιών: α) κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΙΑ με προϋπολογισμό 
161.374,44, (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα). 

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν μέχρι 
τις 15-04-2014, το έντυπο Οικονομικής Προσφοράς που 
θα συμπληρωθεί από τους διαγωνιζόμενους, από τα 
Γραφεία Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ και ΠΟΛΕΟ¬ 
ΔΟΜΙΑΣ, Οδός Πλ. Μ. Κατσαμάνη, Πληροφορίες Βελι- 
βασάκης Ζαχάρης τηλ.: 2813 400650. Εφόσον ζητηθεί 
εμπρόθεσμα χορηγείται, το αργότερο, εντός της επο¬ 
μένης εργάσιμης ημέρας από την υποβολή της αίτησης 
χορήγησης. (Σε περίπτωση που δεν το παραλάβει ο 
ίδιος ο διαγωνιζόμενος, απαιτείται εξουσιοδότηση του 
προσώπου που θα το παραλάβει). Για την παραλαβή του 
έντυπου προσφοράς, οι ενδιαφερόμενοι καταβάλλουν 
το ποσό των 0,00 €. Τα συμβατικά τεύχη μαζί με τα 
τυχόν συνοδευτικά σχέδια του έργου, θα αναρτηθούν 
στην ιστοσελίδα, σε ηλεκτρονική μορφή. Η διακήρυξη 
του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον 
Υπουργό ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ. υπόδειγμα τύπου Β. 

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 20 Μαΐου 2014, 
ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. και το σύστημα υποβολής 
προσφορών είναι με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης σε ακέ¬ 
ραιες μονάδες επί τοις % (περίπτ. Άρθρου 5) του ΚΔΕ. 

Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν διεξαχθεί η δημοπρα¬ 
σία την προαναφερθείσα ημερομηνία, θα διενεργηθεί 
σε νέα ημερομηνία, που θα καθορίσει με πράξη της η 
Προϊσταμένη Αρχή και η οποία θα γνωστοποιηθεί με 
ανακοίνωση ιστοσελίδα του Δήμου ΐΛΛ/ννν.ιτιαΙθνίζί.ςιΐ' 

4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: 

α) Ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοι¬ 
νοπραξία, εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.ΕΠ., που καλύπτουν 
τις κατηγορίες και τάξεις του έργου, δηλαδή τάξεις Α1 
ή 1η ή 2η (εντός νομού) ή Α2 ή 1η (εκτός νομού) στην 
κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΙΑ. 

β) Αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι που αποδεικνύουν ότι 
κατά την τελευταία πενταετία, έχουν εκτελέσει έργα 
παρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά) με το δημοπρατού- 
μενο. 


5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κα¬ 
τάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 3.227,49 € και ισχύ 
τουλάχιστον 210 ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής 
του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών 
είναι 180 ημέρες. 

6. Το έργο χρηματοδοτείται από Εσοδα, Προγραμ. 
Δημ. Επενδύσεων(Π.Δ.Ε,). Προκαταβολή δε θα χορηγηθεί. 

7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από 
τον Δήμο Μαλεβιζίου. 

Γάζι, 30 Απριλίου 2014 

Ο Δήμαρχος 
ΚΩΣΤΑΣ ΜΑΜΟΥΛΑΚΗΣ 

-♦- 

(7) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 

Αριθμ. 54256 

Η Περιφέρεια Κρήτης διενεργεί επαναληπτικό δημόσιο 
ανοικτό διαγωνισμό με τους ίδιους όρους της αρχικής 
διακήρυξης και με σφραγισμένες προσφορές για την 
επιλογή αναδόχου για το έργο «Παροχή υπηρεσιών για 
τον έλεγχο των δακοπληθυσμών με τη μέθοδο της πα- 
γιδοθεσίας με παγίδες τύπου ΜορήοϊΙ στους ελαιώνες 
δέκα (10) τμημάτων από τα δέκα επτά (17) συνολικά 
τμήματα στα πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής 
Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς έτους 2014 στην 
Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου και με κριτήριο επι¬ 
λογής την χαμηλότερη τιμή». 

Προϋπολογισμός: 173.037,90 ευρώ, μη συμπεριλαμβα¬ 
νομένου Φ.Π.Α. πλέον Φ.Π.Α. 22.494,92 ευρώ, και συνολικά 
195.532,83 ευρώ 

Σκοπός Δημοπρασίας: «Παροχή υπηρεσιών για τον 
έλεγχο των δακοπληθυσμών με τη μέθοδο της παγι- 
δοθεσίας με παγίδες τύπου ΜορίιαίΙ στους ελαιώνες 
δέκα (10) τμημάτων από τα δέκα επτά (17) συνολικά 
τμήματα στα πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής 
Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς έτους 2014 στην 
Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου και με κριτήριο επι¬ 
λογής την χαμηλότερη τιμή». 

Το έργο περιλαμβάνει δέκα (10) τμήματα και παρέχε¬ 
ται η δυνατότητα στους διαγωνιζόμενους να υποβάλ¬ 
λουν προσφορά εφόσον το επιθυμούν για το σύνολο ή 
για ένα ή περισσότερα Τμήματα 

Διάρκεια του έργου: Ορίζεται από την ημερομηνία υπο¬ 
γραφής της σύμβασης και σε κάθε περίπτωση όχι νωρίτε¬ 
ρα από τις 01/06/2014 έως το τέλος της δακικής περιόδου 

Η κάθε προσφορά συμπεριλαμβανομένης και αυτής 
των ΜΜΕ ή των ενώσεών τους κ.λπ.. συνοδεύεται υπο¬ 
χρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής υπέρ του συμμε- 
τέχοντος για ποσό που θα καλύπτει το 5% της συ¬ 
νολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης του τμήματος ή 
των τμημάτων εργολαβίας για τα οποία εκδηλώνεται 
ενδιαφέρον, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 

Γ ια την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης, ο 
ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει εγγυητική 
επιστολή που να καλύπτει το 10% του συνολικού προϋ¬ 
πολογισμού του τμήματος ή των τμημάτων εργολαβίας 
που προσέφερε, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 

Α) Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν γίνει 
απανάρτηση των δακοπαγίδων καθαριστούν και απο¬ 
θηκευτούν στο τέλος της παγιδοθεσίας και έχουν γίνει 
σύμφωνα με όλους τους όρους της προκήρυξης. 
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Β) Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές προϋποθέσεις 
και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και αποδεσμεύθη- 
καν οι τυχόν εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα στην 
σύμβαση. 

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών 19/05/2014, 
ημέρα Δευτέρα και ώρα έως 14:30 μ.μ. στη Δ/νση Αγρο¬ 
τικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενό¬ 
τητας Ηρακλείου (Νικ. Πλαστήρα 100, 4ος όροφος) 

Ημερομηνία διενέργειας επαναληπτικού διαγωνισμού: 
20/05/2014 ημέρα Τρίτη ώρα 09.30 π.μ. στη Δ/νση Αγρο¬ 
τικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Ηρακλείου, Νικ. 
Πλαστήρα 100, 4ος όροφος, 71201 Ηράκλειο. 

Η προσφορά θα συνοδεύεται υποχρεωτικά με τα 
δικαιολογητικά που αναφέρονται στη υπ’ αριθμ. 
54249/30/04/2014 επαναληπτική διακήρυξη 

Ηράκλειο, 30 Απριλίου 2014 

Ο Αντιπερκρερειάρχης 
ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΚΟΥΚΙΑΔΑΚΗΣ 

-♦- 

( 8 ) 

ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε. 

Επαναπροκήρυξη διεθνούς ανοικτού διαγωνισμού με 
κριτήριο ανάθεσης “την πλέον συμφέρουσα από οικονο¬ 
μική άποψη προσφορά” για το έργο: «Υπηρεσίες Ποιό¬ 
τητας και Ασφάλειας του Πληροφοριακού Συστήματος 
της ΓΓΠΚΣ» του Υποέργου 2 της πράξης: «Πληροφορι¬ 
ακό Σύστημα για τον Εκσυγχρονισμό της διαδικασίας 
Έκδοσης Αδειών διαμονής και Απόδοσης Ιθαγένειας 
στην Ελληνική Επικράτεια», με Κωδικό ΟΠΣ: 355563 του 
ΕΠ «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013». 

1. Αναθέτουσα αρχή 

«ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΑΕ» (ΚτΠ Α.Ε.) 

Χανδρή 3 183 46 Μοσχάτο, Τηλέφωνο: 00 30 213 1300 
700, Ραχ: 00 30 213 1300 801, Ε-πιαίΙ: ίηίο/αΨίραθ.ςΐΓ 

2. Διαδικασία - Κριτήριο Ανάθεσης 

Διεθνής ανοικτός διαγωνισμός. - Η πλέον συμφέρουσα 
από οικονομική άποψη προσφορά. 

3. Αντικείμενο - Προϋπολογισμός διαγωνισμού 

Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η επιλογή Ανα- 

δόχου για το Έργο, όπως αυτό περιγράφεται στο Α' 
ΜΕΡΟΣ της διακήρυξης. 

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται 
στο ποσό των διακοσίων εβδομήντα μια χιλιάδων,πε- 
ντακοσίων σαράντα τεσσάρων ευρώ και εβδομήντα δύο 
λεπτών (€ 271.544,72), πλέον Φ.Π.Α. 23% χωρίς δικαίω¬ 
μα προαίρεσης και στο ποσό των τριακοσίων πενή¬ 
ντα τριών χιλιάδων,οκτώ ευρώ και δέκα τριών λεπτών 
(€ 353.008,13) πλέον Φ.Π.Α. 23%, με δικαίωμα προαίρεσης. 

4. Διάθεση στοιχείων διαγωνισμού Εντύπως: δωρεάν, 
από την έδρα της ΚτΠ Α.Ε., Χανδρή 3,183 46 Μοσχάτο. 
Ηλεκτρονικά: από άΙΙρ://νν\Λ/νν.Ι<Ιρ3θ.ς)ΐ·. Προθεσμία υπο¬ 
βολής αιτήματος συμπληρωματικών πληροφοριών ή 
διευκρινίσεων από τους ενδιαφερομένους: 20/05/2014. 

5. Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό - Νομική 
μορφή Αναδόχου δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό 
έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή Ενώσεις φυσικών ή/ 
και νομικών προσώπων καθώς και Συνεταιρισμοί, ημε¬ 
δαπά ή αλλοδαπά (παρ. Β.2.1 διακήρυξης). 

6. Τρόπος, γλώσσα, τόπος, χρόνος υποβολής Προ¬ 
σφορών 


Σύμφωνα με την διακήρυξη του διαγωνισμού, στην 
ελληνική γλώσσα, στην έδρα της ΚτΠ Α.Ε.. Λήξη προ¬ 
θεσμίας υποβολής: 12/06/2014, ώρα 12:00. 

7. Ημερομηνία και Τόπος αποσφράγισης Προσφορών 
12/06/2014, ώρα 12:00. Η έδρα της ΚτΠ Α.Ε. Επιτρέπεται 
να παρίστανται οι διαγωνιζόμενοι ή οι νομίμως εξουσι¬ 
οδοτημένοι εκπρόσωποί τους. 

8. Απαιτούμενες εγγυήσεις συμμετοχής 

Η Προσφορά του υποψήφιου Αναδόχου πρέπει υπο¬ 
χρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού να συνοδεύεται από 
Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής της οποίας το ποσό 
θα πρέπει να καλύπτει σε ευρώ (€) ποσοστό 5% του 
προϋπολογισμού τουΈργου (μη συμπεριλαμβανομένου 
του αναλογούντος Φ.Π.Α.). 

Συγκεκριμένα το ύψος της Εγγυητικής Επιστολής Συμ¬ 
μετοχής είναι δέκα τρεις χιλιάδες πεντακόσια εβδομή¬ 
ντα επτά ευρώ και είκοσι τέσσερα λεπτά (€ 13.577,24). 
(παρ. Β.2.7 της διακήρυξης). 

9. Κριτήρια αξιολόγησης 

Αναφέρονται αναλυτικά στην διακήρυξη 

10. Ελάχιστα πληροφοριακά στοιχεία αξιολόγησης 
κάθε υποψήφιου αναδόχου 

Αναφέρονται αναλυτικά στην Β.2.6 παράγραφο της 
διακήρυξης. 

11. Προσφορές 

Γίνονται δεκτές προσφορές για το σύνολο των ζη¬ 
τουμένων. δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως 
απαράδεκτες προσφορές που υποβάλλονται για μέρος 
τουΈργου. 

Δικαίωμα προαίρεσης: 30% του προϋπολογισμού του 
έργου (περιλαμβανομένου Φ.Π.Α.) όσον αφορά το Φυσικό 
Αντικείμενο. 

12. Αρμόδιο όργανο διαδικασιών προσφυγής 

Μόνιμη Επιτροπή Προσφυγών ΚτΠ Α.Ε., στην έδρα 

της Εταιρείας. 

13. Χρονικό διάστημα δέσμευσης υποψήφιων αναδοχών 

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμε- 

τέχοντες στον διαγωνισμό για έξι (6) μήνες από την 
επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής τους. 

14. Είδος - Κάλυψη Σύμβασης 

Δημόσια σύμβαση υπηρεσιών καλυπτόμενη από τη 
Συμφωνία περί Δημοσίων Συμβάσεων. 

15. Αντικείμενο Σύμβασης 

72225000-8 Υπηρεσίες αξιολόγησης και αναθεώρησης 
της ποιοτικής διασφάλισης των συστημάτων. 

72222000-7 Υπηρεσίες στρατηγικής αναθεώρησης 
και προγραμματισμού συστημάτων ή τεχνολογίας των 
πληροφοριών. 

16. Χρόνος και Τόπος Παράδοσης 

Είκοσι δύο (22) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής 
της σύμβασης (παρ. Α.3.4 διακήρυξης). Ο Ανάδοχος θα 
παραδώσει τα παραδοτέα του στην έδρα της Αναθέ- 
τουσας Αρχής (παρ. Α.4.3 διακήρυξης). 

17. Βασικοί όροι χρηματοδότησης και πληρωμών 

Αναφέρονται αναλυτικά στην Β.5.2 παράγραφο της 

διακήρυξης. 

18. Λοιπά πληροφοριακά στοιχεία 

ΤοΈργο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρό¬ 
γραμμα «Διοικητική Μεταρρύθμιση», στο πλαίσιο του 
ΕΣΠΑ από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και 
από Εθνικούς Πόρους. 

19. Ημερομηνία δημοσίευσης προκαταρκτικής ενημε¬ 
ρωτικής ανακοίνωσης 

Δεν υπήρξε 
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20. Ημερομηνία αποστολής/παραλαβής Προκήρυξης 
στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. 

Μοσχάτο, 29 Απριλίου 2014 

Ο Διευθύνων Σύμβουλος 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΟΑΝΝΗΣ 

-♦- 

(9) 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 

ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ Α' ΤΥΠΟΥ 
ΑΜΦΙΣΣΑΣ 

Αριθμ. 5434 

Η Διεύθυνση του Γενικού Καταστήματος Κράτησης 
Α' Τύπου Αμφισσας διακηρύσσει ότι την 25η Ιουνίου 
2014 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 π.μ. στο γραφείο 
της Διεύθυνσης του Γενικού Καταστήματος Κράτησης 
Α' Τύπου Άμφισσας, θα γίνει ανοικτός δημόσιος μειο¬ 
δοτικός διαγωνισμός για την ανάδειξη προμηθευτών: 

ΟΜΑΔΑ Α (αυγά φρέσκα) προϋπ. αξίας 1.800,00 ευρώ. 

ΟΜΑΔΑ Β (τυροκομικά προϊόντα) προϋπ. αξίας 
16.300,00 ευρώ. 

ΟΜΑΔΑ Γ (ειδών παντοπωλείου) προϋπ. αξίας 30.190,00 
ευρώ. 

ΟΜΑΔΑ Γα (ελαιόλαδα) προϋπ. αξίας 12.000,00 ευρώ. 

ΟΜΑΔΑ Δ (ειδών οπωρολαχανοπωλείου) προϋπ. αξίας 
49.200,00 ευρώ. 

ΟΜΑΔΑ Ε (κατεψυγμένων λαχανικών) προϋπ. αξίας 
3.400,00 ευρώ. 

ΟΜΑΔΑ ΣΤ (κατεψ/νων ψαριών - θαλασσινών) προϋπ. 
αξίας 6.030,00 ευρώ 

ΟΜΑΔΑ Ζ (κατεψυγμένα κρέατα - πουλερικά) προϋπ. 
αξίας 33.600,00 ευρώ. 

ΟΜΑΔΑ Η (νωπά κρέατα - πουλερικά) προϋπ. αξίας 
14.400,00 ευρώ. 

ΟΜΑΔΑ Θ (φρέσκα ψάρια) προϋπ. αξίας 10.500,00 
ευρώ. 

ΟΜΑΔΑ I (ειδών ζαχαροπλαστικής) προϋπ. αξίας 
2.100,00 ευρώ. 

ΟΜΑΔΑ ΙΑ (αναψυκτικών - μπάρας) προϋπ. αξίας 
4.600,00 ευρώ. 

ΟΜΑΔΑ ΙΒ (είδη αρτοποιίας) προϋπ. αξίας 43.890,00 
ευρώ. 

συνολικού προϋπολογισμού με Φ.Π.Α. (228.010,00) ευρώ 
για την κάλυψη των αναγκών του Καταστήματος για 

ένα έτος, μετά την κατακύρωση του διαγωνισμού από 
την αρμόδια αρχή του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφά¬ 
νειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και την υπογραφή 
της σχετικής σύμβασης με κριτήριο κατακύρωσης α) την 
χαμηλότερη σταθερή τιμή σε ευρώ για προμήθεια ειδών 
των ομάδων Α, Β, Γ, Ε, I, ΙΑ και ΙΒ και β) το ποσοστό 
έκπτωσης επί τοις εκατό (%) ανά τιμή μονάδας επί της 
εκάστοτε διαμορφούμενης νόμιμα μέσης λιανικής τιμή 
πώλησης την ημέρα χορήγησής τους για προμήθεια 
ειδών των ομάδων Γ α, Δ, ΣΤ, Ζ, Η, και Θ. 

Οι όροι της διακήρυξης και κάθε πληροφορία από 
την υπηρεσία μας στο τηλέφωνο 2265028503 από τον 
διαχειριστή Νικόλαο Καρδάση κατά τις εργάσιμες ημέ¬ 
ρες και ώρες. 

Αμφισσα, 29 Απριλίου 2014 

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος της Διεύθυνσης 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΜΑΡΕΛΗΣ 
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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ 

ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ - 
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ 
ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΚΑΙ ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ/ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ/ΤΜΗΜΑ 2ο 

Αριθμ. Διακ. 01/2014 

Το Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου/Αρχηγείο Λιμε¬ 
νικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής προκηρύσ¬ 
σει δημόσιο, τακτικό διαγωνισμό ανοικτής διαδικασίας, 
διεθνούς συμμετοχής, με κριτήριο κατακύρωσης την 
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 
και αντικείμενο την προμήθεια «Πέντε (05) Συστημάτων 
Θερμικών Καμερών προκειμένου να εγκατασταθούν 
σε τρία (03) Πλοία Ανοικτής Θαλάσσης και δύο (02) 
ταχύπλοα σκάφη του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. για επιχειρησιακούς 
σκοπούς επιτήρησης στο θαλάσσιο χώρο τόσο κατά 
τη διάρκεια της ημέρας όσο και της νύχτας», όπως 
αναλυτικά περιγράφεται στις Τεχνικές Προδιαγραφές 
(Παράρτημα Ζ' της αριθ. 01/2014 δ/ξης Υ.Ν.Α./ΑΛΣ-ΕΛ. 
ΑΚΤ/Διεύθυνση Προμηθειών/Τμήμα 2ο). Ειδικοί περιορι¬ 
σμοί συμμετοχής δεν υπάρχουν. 

> Αριθμός διακήρυξης: 01/2014. 

> Δεν έχει δημοσιευθεί προκαταρκτική προκήρυξη. 

> Προϋπολογισμός - Χρηματοδότηση: 900.000,00 
ΕΥΡΩ (απαλλάσσεται Φ.Π.Α.) - Οι πιστώσεις θα βαρύνουν 
το Π.Δ.Ε. Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου, ΣΑΕ-150/8 
και η προμήθεια εντάσσεται στο έργο «Αναβάθμιση Δι¬ 
ασυνοριακής Παράκτιας Επισήμανσης - ΤΡΙΤΩΝΑΣ» του 
Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα - 
Κύπρος 2007-2013. Το έργο συγχρηματοδοτείται από 
την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς Πόρους 
της Ελλάδας και της Κύπρου όπου η χρηματοδότηση 
του Ε.Τ.Π.Α. ανέρχεται σε 80% του ποσού, ενώ το 20% 
συνιστά την εθνική συμμετοχή. 

> Τόπος παράδοσης: Λιμένας Πειραιά (θέση ελλι- 
μενισμού ΠΑΘ/Λ.Σ. - παραπλεύρως κεντρικού κτιρίου 
Υ.Ν.Α./Α.Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ., Πύλη Ε1-Ε2). 

> Ημερομηνία αποστολής στην Ε.Ε.: 30-04-2014. 

> Προσφορές για ποσότητα μικρότερη της προκηρυ- 
χθείσης δεν θα γίνονται δεκτές. 

> Χρόνος παράδοσης των υπό προμήθεια ειδών: Εντός 
έξι (06) μηνών από την επομένη της ημερομηνίας υπο¬ 
γραφής της σύμβασης. 

> Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την 
23.06.2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 στο Υ.Ν.Α./ΑΛΣ - 
ΕΛ.ΑΚΤ. (Ακτή Βασιλειάδη/Πύλη Ε1-Ε2/Λιμένας Πειραιά, 
3ος όροφος, Γρ. 317) από την αρμόδια Επιτροπή. 

> Η προσφορά και τα σχετικά δικαιολογητικά δύνα- 
ται να αποσταλούν είτε στο Υπουργείο Ναυτιλίας και 
Αιγαίου/Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ./Διεύθυνση Προμηθειών/Τμήμα 
2ο (Ακτή Βασιλειάδη/Πύλη Ε1-Ε2/Λιμένας Πειραιά, 4ος 
όροφος) μέχρι την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα της 
ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού είτε να υπο¬ 
βληθούν στην Επιτροπή την ημέρα και ώρα διενέργειας 
του διαγωνισμού. 

> Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 180 ημερο¬ 
λογιακές ημέρες, προσμετρούμενες από την επόμενη 
της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού. Η αναθέτου- 
σα αρχή μπορεί να ζητήσει παράταση της ισχύος των 
προσφορών σύμφωνα με το άρθρο 13 του π.δ. 118/2007. 
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> Γλώσσα προσφορών η Ελληνική. 

> Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές. 

> Πληρωμή: Στην προσφορά θα πρέπει να επιλέγε¬ 
ται με σαφήνεια ένας από τους παρακάτω τρόπους 
πληρωμής: 

α- Εξόφληση του 100% της συμβατικής αξίας μετά 
την οριστική παραλαβή των ειδών. 

β- Χορήγηση έντοκης προκαταβολής μέχρι ποσοστού 
50% της συνολικής συμβατικής αξίας (χωρίς Φ.Π.Α.) με 
την υπογραφή της σύμβασης. Το υπόλοιπο ποσό της 
συμβατικής αξίας θα καταβληθεί μετά την ολοκλήρωση 
της οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής των 
υπό προμήθεια ειδών. 

- Όταν στην προσφορά δε δηλώνεται ένας από τους 
ανωτέρω τρόπους πληρωμής, λογίζεται ο πρώτος (α) 
ο οποίος θα είναι και ο συμβατικός τρόπος πληρωμής. 

> Εγγυητική επιστολή συμμετοχής: Τα δικαιολογητικά 
συμμετοχής αυτών που συμμετέχουν πρέπει να συνο¬ 
δεύονται υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού, από 
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ που θα καλύπτει 
σε ευρώ ποσοστό 5% επί της συνολικής προϋπολογι- 
σθείσης αξίας της προμήθειας και ισχύει όπως προβλέ- 
πεται στο άρθρο 25 του Π.Δ. 118/07 και το συνημμένο 
υπόδειγμα της αριθ. 01/2014 δ/ξης. 

> Πληροφορίες στους ενδιαφερομένους θα παρέχο¬ 
νται από τη Δ/νση Προμηθειών του Αρχηγείου Λ.Σ.-ΕΛ. 
ΑΚΤ. (Θ-πιαίΙ: άΙρΐΌπι.ό@Μας). 9 ΐ·, ΐαχ:2104634160) και στο 
τηλ. 213-1374210/1081 κατά τις εργάσιμες ημέρες και 
κατά τις ώρες 12.00 έως 14.30, απ’ όπου οι ενδιαφερό¬ 
μενοι μπορούν να παραλάβουν αντίγραφο της αριθ. 
01/2014 διακήρυξης. Επίσης, γνωστοποιείται ότι αντίγρα¬ 
φο της διακήρυξης θα είναι διαθέσιμο και σε ηλεκτρονι¬ 
κή μορφή στην ιστοσελίδα νννννν.Ιιοο.ςιΓ του Υπουργείου 
Ναυτιλίας και Αιγαίου/Α.ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ, στο Διαδίκτυο στον 
ακόλουθο σύνδεσμο: Δημοσιεύσεις «διαγωνισμοί Προ¬ 
μηθειών» Τακτικοί διαγωνισμοί. 

Πειραιάς, 30 Απριλίου 2014 

Ο Διευθυντής 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΡΟΚΟΠΗΣ 
-♦- 
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ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 
ΠΑΤΡΑΣ(ΔΕΥΑΠ) 

Αριθμ. Διακ. 6/14 

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης-Αποχέτευσης ΠΑ¬ 
ΤΡΑΣ προκηρύσσει δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό με κρι¬ 
τήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την προ¬ 
μήθεια οικιακών υδρομετρητών παροχομέτρων τύπου 


ννΟίΤΜΑΝ και φίλτρων συνολικής προϋπολογισθείσας 
δαπάνης 137.760 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα Γραφεία της ΔΕΥΑΠ 
(Ακτή Δυμαίων 481ος όροφος) την Τρίτη 27 Μα'ΐου 2014. 
Ώρα έναρξης του διαγωνισμού 11.00 π.μ. Ώρα λήξης πα¬ 
ραλαβής προσφορών 11.30 π.μ. 

Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό 6.888 ΕΥΡΩ. 
Περισσότερες πληροφορίες για τους όρους συμμετοχής 
στο διαγωνισμό καθώς και σχετική διακήρυξη δίνονται 
τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (7π.μ. - 14.30μ.μ.) από το 
Γ ραφείο Προμηθειών της ΔΕΥΑΠ (Ακτή Δυμαίων 48 - 1ος 
όροφος) τηλ. 2610/366-232 Κων/νος Λυκοκάπης, 2610- 
366-231 Γ εωργ. Γ ιατρό). 

Ο Πρόεδρος Δ.Σ. 

ΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΑΡΑΣ 

-♦- 
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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 

Το Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων, έχοντας 
υπόψη τις διατάξεις του Π.Δ 118/07 και την απόφαση 
του Δ.Σ με αρ. 9η/4-3-2014, όπως τροποποιήθηκε με 
τη με αρ. 10710-3-2014 απόφαση, προκηρύσσει Ανοι¬ 
κτό Δημόσιο Διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης τη 
συμφερότερη προσφορά με σφραγισμένες προσφορές, 
για την επιλογή αναδόχου για το έργο «Παροχή υπηρε¬ 
σιών φύλαξης του κτιρίου του Μ.Τ.Π.Υ. επί της οδού 
Λυκούργου 12 στην Αθήνα», προϋπολογισμού δαπάνης 
εβδομήντα πέντε χιλιάδων ευρώ (75.000,00) € συμπερι¬ 
λαμβανομένου του Φ.Π.Α. 

Ο διαγωνισμός θα γίνει τη Τετάρτη 4 Ιουνίου 2014 και 
ώρα 10.00 π.μ. στην αίθουσα του Δ.Σ του Μ.Τ.Π.Υ. (οδός 
Λυκούργου 12, Αθήνα, 5ος όροφος). 

Για κάθε πληροφορία ή διευκρίνιση σχετικά με το δι¬ 
αγωνισμό, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται, 
τις εργάσιμες ημέρες από τις 8:30 π.μ. μέχρι τις 14:00 
μ.μ. στο Τμήμα Οικονομικού, Λυκούργου 12, 4ος όρο¬ 
φος, Γραφείο 8, τηλ. 2131500095-97. Οι ενδιαφερόμενοι 
μπορούν να λάβουν γνώση των όρων και του πλήρους 
κειμένου της διακήρυξης μέσω της ιστοσελίδας του 
Μ.Τ.Π.Υ. νννννν.πιΙργ.ρΓ. 

Αθήνα 28 Απριλίου 2014 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. 

ΠΑΥΛΟΣ ΠΕΡΡΑΤΗΣ 



ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 
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